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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 413 

7 Αυγούστου 2015 

τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, 
Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, 
Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 950108. και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ¬ 
ΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΟ 18% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΡΟΒΛ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

45.213,65 € 

8.138,46 € 

53.352,11 € 

8.002,82 € 

61.354,92 € 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

81.813,00 € 

14.726,34 € 

96.539,34 € 

14.480,90 € 

111.020,24 € 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

41.191,00 € 

7.414,38 € 

48.605,38 € 

7.290,81 € 

55.896,19 € 

ΗΛΜ 

52.477,90 € 

9.446,02 € 

61.923,92 € 

9.288,59 € 

71.212,51 € 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

358,40 € 

64,51 € 

422,91 € 

63,44 € 

486,35 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

221.053,95 € 

39.789,71 € 

260.843,66 € 

39.126,55 € 

299.970,21 € 


ΑΝΑΟ/ΣΗ 

29,79 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

300.000,00 € 

ΦΠΑ 23% 

69.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

369.000,00 € 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
Αριθμ. 12576/5-8-2015 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύττει ότι την 25η 
του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Ελευθερο- 
λακώνων Γύθειο, ΤΚ 23200 θα διεξαχθεί με ανοιχτή 
Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με 


Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
50/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανα¬ 
τολικής Μάνης, ανέρχεται στο ποσό των 299.970,21 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
369.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ελευθερολακώνων, μέχρι 
τις 20-8-2015 . 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΜ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή κοινοπραξίες αυτών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), Π που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο 
του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητι¬ 
κή επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ανατολικής 
Μάνης Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
μέχρι 25-3-2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
6 μήνες 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εβδομήντα 
(70) ημερολογιακές ημέρες. 

Τ ο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 


Εθνική Δαπάνη (κωδικός ενάρυθμου έργου ΠΔΕ 2015 
ΣΕ28280132) 

Προκαταβολή θα χορηγηθεί επί της αξίας της σύμ¬ 
βασης χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ανατολικής Μάνης ., αρμό¬ 
διος υπάλληλος Αναστασία Σουσάνη (τηλ.: 2733360324 
Φαξ: 2733023813) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, (τηλ.: 2733360323, Φαξ: 2733360322) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΡΟΦΩΝΗ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 16009 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και σύναψη 
δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: Προμήθεια 
κάδων μικροαπορριμμάτων για το έργο «Διαμόρφωση 
πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον 
οικισμό Μαλίων». 

Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης προμήθει¬ 
ας: 9.151,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα 
χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
(ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00280018) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18η Αυγούστου 
2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, (λήξη παράδοσης 
των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, 
στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση). Ταχυδρομικές 
προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 
φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προ- 
σφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, 
εφόσον γί αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ¬ 
θρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού της μελέτης προ ΦΠΑ ήτοι ποσό 148,80 
€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ’ 
αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή 
άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του, ή ομολογιών 
δημοσίου, τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, που 
αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, (άρθρο 157 παρ. Ια 
του Ν.4281/2014). 

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 
βρίσκονται αναρτημένα στο νννννν.ΙΐθΓδοπίδοε.ςΓ όπου πα¬ 
ρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής και των τευχών που 
την συνοδεύουν θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
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του Δήμου νννννν.Ιΐθΐ'εοηίεοε.ςιΐ', αρμόδιος υπάλληλος για 
θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας: Καλαθάκης Κων/νος 
τηλέφωνο: 2813404635. Για τεχνικά θέματα αρμόδιος 
υπάλληλος: Γιανναδάκης Γεώργιος: 2897340027. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Χερσονήσου. 

Λ. Χερσονήσου, 4 Αυγούστου 2015 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 47935 

Ο Δήμος Χανιών επαναπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δη¬ 
μόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την Προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για 
το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

2. Κατηγορία, Περιγραφή και προϋπολογισμός της 
προμήθειας Ταξινόμηση κατά ΟΡ\/: 33141620-2 Ιατρικοί 
εξοπλισμοί ΜθόίοαΙ ΚίΙε 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια - εγκα¬ 
τάσταση - θέση σε λειτουργία - εκπαίδευση και παρά¬ 
δοση προς χρήση του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδο¬ 
χειακού Εξοπλισμού (ιατρικός εξοπλισμός και επίπλωση) 
που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου 
υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων. Ο εξοπλι¬ 
σμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, 
απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς 
κατασκευής - λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 310.630,00 
€ πλέον 71.445,00 ΦΠΑ 23%, συνολικού προϋπολογισμού 
δαπάνης 382.075,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το 
πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2007-2013) και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμη¬ 
λότερη τιμή. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προ¬ 
διαγραφές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 33421/2015 ανα¬ 
λυτική διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και η προσφο¬ 
ρά πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες . 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

3. Διαδικασία - τρόπος - Κριτήριο κατακύρωσης 

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με ηλεκτρονι¬ 
κό τρόπο και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρε¬ 
ώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προ¬ 
ϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού. 

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

ί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρό¬ 
σωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν 
το εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της 
προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, οι νόμιμοι, 


ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών, οι συνε¬ 
ταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

μ. Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων - απαι- 
τούμενα αποδεικτικά και Τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 
33421/2015 αναλυτική διακήρυξη. 

ίϋ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό¬ 
μενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ςον.ρΓ) 

5. Ισχύς των προσφορών 

Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμ¬ 
βασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, 
εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για( 90) ενενήντα ημέρες. 

6. Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία είναι 
3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης στον τόπο 
του έργου. 

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, 

που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται 
εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυδ.ρον.ρΓ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλα¬ 
δή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνιάς, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, 
Πληροφορίες Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής ή από το είίθ του Δήμου Χανίων 

\Λ/\Λ/\Λ/.θΐΊ3ηί3.9Γ 

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοηηίΙΙίθυε^ον.ρΓ του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονι¬ 
κό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4155/2013 
(ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της υπουργικής 
απόφασης Π1/2390/2013. Και στο Π.Δ. 60/2007. 


ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοιτιίίΙτβυε. 
αον.αΓ του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

11/08/2015 

21/09/2015 
ΗΜΕΡΑ 
Δευτέρα 
ΩΡΑ 07.30 

28/09/2015 
ΗΜΕΡΑ 
Δευτέρα 
ΩΡΑ 15.30 


Μετά την παρέλευση της κάταληκτικής ήμερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφο¬ 
ράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
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υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρ¬ 
θρο 6 της υπουργικής απόφασης Π1-2390/2013 Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι¬ 
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στο Π.Δ. 60/2007. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός 
των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο 
αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, 
να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ (Ν. 4281/2014 άρθρο 138 
παρ. 4). 

Όσα από τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή προσκομίζονται από αυτόν ή αποστέλλονται 
έντυπα στον Δήμο Χανιών Κυδωνιάς 29 Χανιά εντός τρι¬ 
ών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 02/10/2015 
και ώρα 12.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζό¬ 
μενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει με ποινή απο¬ 
κλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχο- 
ντος για ποσό 6.212,60€ (το 2%, επί της καθαρής αξίας 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης). Η εγγύηση πρέπει 
να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού). 

11. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
για δημοσίευση 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 
05/08/2015 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 05/08/2015 

12. Πληροφορίες 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγω- 
νιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες δια¬ 
τάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανιών τηλ. 28213 
41760, Ραχ: 28210 93300. 

Χανιά, 5 Αυγούστου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 48020 

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακών συ¬ 
σκευών, φωτοαντιγραφικών, ανταλλακτικών και δικτυ- 
ακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τα εξής είδη: 

Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνολικού 
προϋπολογισμού 40.000,00 € 

Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά, συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 7.000,00 € 

Κατηγορία Γ: Περιφερειακά, συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 12.000,00 € 

Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός, συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού 2.500,00 € 

Κατηγορία Ε: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογι¬ 
στών, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρό¬ 
σφορα για μία ή περισσότερες κατηγορίες αλλά για το 
σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε κατηγορίας 
που συμμετέχουν, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμό 608 
/2015 αναλυτική διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Χανίων Κυδωνιάς 29 Χανιά στις 03-09 2015 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγω¬ 
νισμού. 

Οι προσφορές για το διαγωνισμό γίνονται δεκτές αν: 

• κατατεθούν απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού την παραπάνω ημέρα και ώρα απο¬ 
σφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω 
νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. 

• έχουν (κατατεθεΟ-αποσταλεί με Ταχυδρομείο ή και 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προη¬ 
γούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω 
προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύ- 
εται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται από 
το Γ ραφείο Πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνο¬ 
νται δεκτές. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατά¬ 
θεση εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσο 
με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ για 
την κατηγορία ή τις κατηγορίες που συμμετέχει. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμέ¬ 
νοι προμηθευτές των ειδών αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
στο τηλέφωνο 28213 41760, Γ ραφείο Προμηθειών ή στο 
ννβόείΐθ του Δήμου Χανίων νννννν.αίίδηώ.ρΓ. 

Χανιά, 5 Αυγούστου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 47703 

Ο Δήμος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνι¬ 
σμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέ¬ 
λεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 
60.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 48,780,15 
€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λπ.), από 
τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων - Δόμησης - Δι¬ 
κτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων, Κραββαρίτου 
3 Λαμίας (τηλ. 22310 20424, ΡΑΧ 22310 22465) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 27/08/2015, με 
την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαμιέων (Φλέμιγκ 
και Ερυθρού Σταυρού) ποσού ΔΕΚΑ (10) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο αναθεωρημένο πρότυπο από την Ενιαία Ανεξάρ¬ 
τητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1/09/2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία της Τεχνικών'Εργων - Δόμησης - Δικτύων και 
Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 
22310 - 20424, στη Λαμία με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. - Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

α2. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων για τα 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με την αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ 
430/2-10-2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ Β1314/11-10-2001 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 976,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς τον Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 
με πίστωση 50,000,00 € και με Κ.Α. 30.7333.0012 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Λαμία, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
Ν. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 47704 

Ο Δήμος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνι¬ 
σμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλε¬ 
σης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ», προ¬ 
ϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 
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α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 40,650,02 
€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λπ.), από 
τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δι- 
κτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων, Κραββαρίτου 
3 Λαμίας (τηλ 22310 20424, ΡΑΧ 22310 22465) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 3/09/2015, με 
την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαμιέων (Φλέμιγκ 
και Ερυθρού Σταυρού) ποσού ΔΕΚΑ (10) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο αναθεωρημένο πρότυπο από την Ενιαία Ανεξάρ¬ 
τητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8/09/2015, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), 
στα Γραφεία της Τεχνικών Έργων - Δόμησης-Δικτύων 
και Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, οδός Κραββαρίτου 3, 
τηλ. 22310 - 20424, στη Λαμία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. - Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

α2. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων για τα 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με την αριθ Δ17α/04/50/Φ Ν 
430/2-10-2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ Β 1314/11-10-2001 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 


ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 813,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς τον Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 
με πίστωση 45,000,00 € και με Κ.Α. 30.7323.0004 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Λαμία, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
Ν. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 6941 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
διακηρύσσει ότι εκθέτει σε Ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότε¬ 
ρη οικονομική προσφορά για την προμήθεια Φίλτρων 
Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Σάμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96.221,93 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-09-2015 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ με χρήση της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίΙάθυε.οον.ρΓ του συστήματος. Τυχόν 
αιτήματα ενδιαφερομένων εταιρειών θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής 
πύλης. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 
07-09-2015. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Πα¬ 
ρασκευή 11-09-2015 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής πα¬ 
ρέχονται από το λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22730-83150 . 

Σάμος, 4 Αυγούστου 2015 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


3307 


( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προ¬ 
κηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη 
τιμή» (παρ. 1β του άρθρου 51 του π.δ. 60/2007), για την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-08/13: Συντή¬ 
ρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχημάτων, οδι¬ 
κών αξόνων Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού: 
900.000,00 € (με ΦΠΑ). 

1. Οι παραπάνω υπηρεσίες υπάγονται, σύμφωνα με 
το Παράρτημα II Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπηρεσιών", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» στην κατηγορία I και το 
τμήμα με κωδικό του Κοινού Λεξολογίου για τις για 
τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡν): 50230000-6, 50232100-1, 
50700000-2, 50710000-5 και 90910000-9. 

2. Το αντικείμενο της υπόψη παροχής υπηρεσίας πε¬ 
ριλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω: 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, 
αντικατάσταση κατεστραμμένων ή αποκολλημένων 
πλακιδίων, κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων, κατα¬ 
σκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση 
υαλοπινάκων, επιχρίσματα, βαφές τοίχων και κιγκλιδω¬ 
μάτων, εγκατάσταση νέων ή αντικατάσταση φθαρμέ¬ 
νων φωτιστικών σωμάτων,συντήρηση και καθαρισμός 
φωτιστικών σωμάτων,συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκ/ 
σεων, επιτήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τακτικός 
καθαρισμός δαπέδου - κλιμάκων κ.λπ. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 900.000,00 €, που αναλύεται σε: 

• 731.707,32 € για εργασίες, 

• 168.292,68 € για Φ.Π.Α. 23% 

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυα- 
κής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓοηηΙΙΐΊθυε.ςον.ςΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερό- 
μενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ. 60/2007 

5. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ είναι η 13/08/2015 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 
είναι η 15/09/2015, ώρα 08:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προ¬ 
σφορών είναι η 22/09/2015, ώρα 17:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. 

6. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδή¬ 
ποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 


του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της 
υπουργικής απόφασης Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέ¬ 
ρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήμα¬ 
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύ¬ 
θερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων 
αναδοχών και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομι¬ 
κές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης και τη 
σχετική Νομοθεσία. 

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό¬ 
μενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) - 
(Διαδικτυακή πύλη νννννν.ριΌηηΙΙΐΊθυε.ςιον.ςιΐ'). 

γ) να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 (δικαι- 
ολογητικά, τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα) 
της διακήρυξης 

9. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι 
(6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υπο¬ 
βολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 15/09/2015 και ώρα 
15:00 μ.μ., αυτές παρέχονται μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
ήτοι μέχρι τις 18/09/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. 

10. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
ορίζεται σε 14.635,00 € και απευθύνεται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν. Τσαλδάρη 15 - 
ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα αποδοχής των υπηρεσιών, 
τη Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο 
ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών από την επομένη 
της δημοπράτησης. 

11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα(9) μή¬ 
νες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

13. Το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί 
από πιστώσεις ΣΑΕΠ585 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής 
(κωδικός έργου 2014ΕΠ58500077). 

14. Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε Δε¬ 
καέξι (16) Μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρα¬ 
σίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Περιφέρειας Αττικής: νννννν.ραΙΙ.ρον.ρΓ στην υποενότητα: 
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων, της ενότητας: Έργα. 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της 
παρούσας αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της ΕΈ. την 03/08/2015. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-*- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμ. 35764 

1. Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση 
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ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως», με προϋ¬ 
πολογισμό 27.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την 
κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της 
υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1, ή να τα λάβουν από το δια¬ 
δικτυακό τόπο του Δήμου Σερρών μέχρι τις 13.08.2015. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350121, αρμόδιοι υπάλ¬ 
ληλοι Αικατερίνη Αναγνωστίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 του μηνός Αυ- 
γούστου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Σερρών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: 
προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 
του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατη¬ 
γορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, καθώς και ελληνικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα Η/Μ σύμφωνα με 
τα άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε., β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 440,00 ΕΥΡΩ με 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς το Δήμο Σερρών. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών. 

Σέρρες, 28 Ιουλίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 


( 10 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΕΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) 

Αριθμ. 3470 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δ/νση: ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Τ.Κ.: 74100 

Τηλ.: 2831054233, 27777 

Ραχ - 2831055224 

Διαδικασία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού: Ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμός σε 
ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προ¬ 
σφορά. 

Ισχύουσες διατάξεις: Η υπουργική απόφαση 11389/1993 
του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τον Ν. 2286/1995 περί «Προμηθειών Δημο¬ 
σίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

Προϋπολογισμός: 122.847,89 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23% 

Προθεσμία παράδοσης: Πέντε (5) μήνες 

Εγγύηση Συμμετοχής: 2.456,96 ευρώ 

Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 3 Σεπτεμβρίου 
2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. -10:00 π.μ. 

(Παραγ. Ια, του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 
11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ.) 

Ειδικοί Όροι: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν 
να παραλαμβάνουν αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Μύτη Γρύντα - Βιολογικός 
Καθαρισμός Ρεθύμνου - 74100 Ρέθυμνο τηλ. 28310-54233. 

Τα συμβατικά τεύχη διατίθενται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους έναντι του ποσού των 15,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική 

Ο Πρόεδρος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













